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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 61 

26 Φεβρουάριου 2016 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Ο.Υ.) 

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Δ/ 
νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.), δημοσιεύει την παρακά¬ 
τω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου 
Πάτρα - Πύργος, Τμήμα 2 Αμαλιάδα- Δουναίικα (χ.θ. 
57+400 έως χ.θ. 66+360)» και σύμφωνα με τα αναφε- 
ρόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού συντάχθηκε 
σύμφωνα με το Παράρτημα VIIΑ - (ανοικτή διαδικασία) 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλε¬ 
φώνου και τηλεομοιοτυπίας της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) ανήκουσα στην 
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενι¬ 
κής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, οδός Λ. Αλεξάνδρας 19, Τ.Κ. 
114 73 - Αθήνα, Ελλάδα, αριθμοί, τηλεφώνου: 210-6430279 
και ίαχ: 210-6463886. 

2. α) Επιλέγεις τρόπος σύναψης της σύμβασης. 

Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3669/2008. 

β) Τύπος σύμβασης για τη σύναψη της οποίας γίνεται 
η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Σύμβαση Κατασκευής Δημοσίου Έργου: Ολοκλήρωση 
του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, Τμήμα 2 Αμα¬ 
λιάδα- Δουναίικα (χ.θ. 57+400 έως χ.θ. 66+360)». 

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

Το έργο θα εκτελεστοί στο Ν. Ηλείας στην Ελλάδα. 

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτη¬ 
ριστικά του έργου. 

Τα προς κατασκευή έργα είναι: 

(α) Αυτ/μος Πάτρα - Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ.57+400 
μέχρι Χ.Θ.66+360, μήκους 8,96 Και, το οποίο διαμορφώ¬ 
νεται με νέα χάραξη. Σημειώνεται ότι στην περιοχή 
από Χ.Θ. 57+400 μέχρι Χ.Θ. 64+600 έχουν εκτελεστοί, 
κατά τόπους, ημιτελείς χωματουργικές εργασίες από 
άλλον ανάδοχο. 


(β) Ανισόπεδος Κόμβος Αμαλιάδας (Χ.Θ.62+679). 

(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι και κάθετοι 
δρόμοι. 

(δ) Λοιπά συνοδό έργα, δηλ. έργα αποχέτευσης όμ¬ 
βριων - αποστράγγισης, έργα σήμανσης - ασφάλισης - 
περίφραξης, μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα, έργα 
περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλε- 
φωνοδότησης, δικτύων άρδευσης - πυρόσβεσης, κ.λπ.. 

(ε) Εργασίες που υπολείπονται στα κατασκευασμένα/ 
ημικατασκευασμένα τεχνικά (Ανω και Κάτω Διαβάσεις 
και οχετοί) για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους. 

(στ) Εργασίες πρασίνου. 

(ζ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων. 

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περι¬ 
λαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουρ¬ 
γιών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων 
και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Άνω 
και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορεί¬ 
θρων, πλακοστρώσεων κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρα¬ 
νών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι 
υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, 
σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, 
περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης - απο¬ 
στράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
(οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, 
κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, 
συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης -αποκατάστασης 
δικτύων ΟΚΩ κ,λπ.. 

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα 
προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 1.600.000,00 € 
(με ΦΠΑ). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε 
εντός τριετίας από την σύναψη της Σύμβασης και θα 
αφορά την προσαρμογή της κάθετης οδού (Κλάδος Α) 
του Α.Κ. Αμαλιάδας στη νέα, προβλεπόμενη από το 
Σχέδιο Πόλεως οδό. Η τιμολόγηση των εργασιών της 
προαίρεσης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα οικεία άρθρα της Διακήρυξης και της Ε.Σ.Υ. με την 
επισήμανση ότι η δαπάνη των προσωρινών κυκλοφο- 
ριακών ρυθμίσεων και των οικείων μελετών τους περι¬ 
λαμβάνεται ανηγμένη στην Οικονομική Προσφορά των 
Διαγωνιζομένων. 

4. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. 

Σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της Σύμ¬ 
βασης. 
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5. α) Οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη 
της σύμβασης μπορούν να ζητηθούν από: 

τη Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) / Γενική Διεύθυνση 
Συγκοινωνιακών Υποδομών / Γ ενική Γ ραμματεία Υποδο¬ 
μών / Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
οδός Μουστοξύδη 7, Τ.Κ. 114 73 - Αθήνα, Ελλάδα, αριθμοί 
τηλεφώνου: 210-6453706, ΐεχ: 210-6426787. 

Η Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται 
στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Υ. (νννννν.ρράθ.ρΓ). 

β) Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται 
μέχρι έξι (6) ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. έως και 13-4-2016, 
εφ' όσον καταβληθεί στην Υπηρεσία Δημοπράτησης η 
σχετική δαπάνη για τα έξοδα αναπαραγωγής. 

6. α) Ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 

19-4-2016 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών). 

β) Οι προσφορές πρέπει να διαβιβαστούν: 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γε¬ 
νική Γ ραμματεία Υποδομών / Γ ενική Διεύθυνση Συγκοι¬ 
νωνιακών Υποδομών / Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.), 
οδός Μουστοξύδη 7, Τ.Κ. 114 73 - Αθήνα, Ελλάδα. Αριθμοί, 
τηλεφώνου: 210-6453706, ΐεχ: 210-6426787. 

γ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθούν στην 
ελληνική γλώσσα. 

7. α) Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται 
να παραστούν, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζο- 
μένων. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών θα γίνει την ημέρα διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3669/2008, ήτοι 
την Τρίτη 19-4-2016, ώρα 10:00 π.μ., οδός Μουστοξύδη 7, 
Αθήνα. 

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: 

α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 
ύψους # 949.593,50 # €, ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 
δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δη¬ 
λαδή ισχύος τουλάχιστον μέχρι 19-2-2017 συνοδευόμενη 
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και θα 
απευθύνεται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων / Γ.Γ.Υ. / Γ.Δ.Σ.Υ. / Δ.Ο.Υ.. 

β) Κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επι¬ 
στολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 
να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα 
της διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης, ημεδα¬ 
πής ή αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστο- 
ληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει 
ότι συνεργάζεται με υποψήφιο και θα εξετάσει αίτηση 
του για χρηματοδότηση, με ποσό που αντιστοιχεί σε πο¬ 
σοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Σε 
περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική 
ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μιας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή 
σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2014ΣΕ07100044 της ΣΑΕ 071) και υπόκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανο- 


μένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93) καθώς και της 
κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011, ως 
ισχύει. 

Η ανάληψη νομικής δέσμευσης για το υπόψη έργο θα 
γίνει μετά την οριστική έγκριση του φακέλου μεγάλου 
έργου από την Ε.Ε.. 

10. Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατε¬ 
θεί η σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 
39 του Ν. 3669/2008. 

11. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Διεύθυνση Μητρώων 
της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, εφόσον ανήκουν στην 7η τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, είτε 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική 
Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το 
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχο¬ 
νται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ) περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 6η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη- 
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γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ΚΔΕ, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

5) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

12. Η χρονική περίοδος για την οποία κάθε υποψήφιος 
δεσμεύεται με την προσφορά του είναι εννέα (9) μήνες 
από την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς. 

13. Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει η ανάθεση 
της Σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

14. Διαδικασίες προσφυγής: 

α) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / 
Γενική Γραμματεία Υποδομών / Γενική Δ/νση Συγκοινω¬ 
νιακών Υποδομών / Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.). 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 19 - Τ.Κ.: 114 73, ΑΘΗΝΑ, 

β) Υποβολή προσφυγών: 

Κάθε ενδιαφερόμενος που θα θεωρήσει ότι θίγεται 
από παράνομη κατά την κρίση του απόφαση της Αναθέ- 
τουσας Αρχής δικαιούται προσωρινής δικαστικής προ¬ 
στασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 
(ΦΕΚ Α' 173), όπως ισχύει. 

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 19 
Φεβρουάριου 2016. 

16. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Αθήνα, 19 Φεβρουάριου 2016 
Ο Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) 

Αριθμ. Διακ. 2191/Α2-1320 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί Ηλε¬ 
κτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για τον: «Καθα¬ 
ρισμό του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) της 
ΕΛΣΤΑΤ, επί των οδών Πειραιώς 46 και Επονιτών, 
Πειραιάς και των γραφείων 47 Υπηρεσιών Στατιστικής 
Νομών (ΥΣΝ), για χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης». 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. 

Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγ¬ 
ματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ- 
ΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙΙτθυε. 
ρον.ρι-. 

Υποβολή προσφορών: Για το σύνολο του έργου. 

Αριθμός Διακήρυξης Διαγωνισμού: 2191 /Α2-1320/ 
22-2-2015. 

Προϋπολογισμός συνόλου Έργου: Διακόσιες είκοσι 
χιλιάδες ευρώ (€ 220.000,00) περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Χρονική διάρκεια έργου: Δώδεκα (12) μήνες, από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ημερομ. δημοσίευσης Προκήρυξης: Στον Ελληνικό 
Τύπο και στο ΦΕΚ στις 26-2-2016, ημέρα Παρασκευή. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της 
ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση νννννν.εΙεΙίεΙίοε.ςΓ 


(Τομέας Προκηρύξεις) καθώς και στην διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοπιίίΙίθυδ.ςον.ρΓ του ΕΣΗΔΗΣ. 

Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Γ ια τη συμ¬ 
μετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς (Πάροχοι υπηρεσιών) απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ρον.ρΓ). 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των Προσφορών: 
23-3-2016, ημέρα Τετάρτη. 

Τόπος και Χρόνος υποβολής προσφορών: 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις 
προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοηηΙΙΙίθυε.ςιον.ςιΐ' του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
το αργότερο μέχρι τις 28-3-2016, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 17.00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ¬ 
σφοράς στο Σύστημα. 

Τόπος και χρόνος αποσφράγισης προσφορών: 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ θα γίνει στις 
1-4-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών και Διευ- 
κρινήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπλη¬ 
ρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού μέχρι και 18-3-2016 ημέρα Παρασκευή. Τα 
ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δι- 
κτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοιτιΙΙΐΊθυε.ρον.ςΓ του ΕΣΗΔΗΣ. 

Πληροφορίες - Επικοινωνία: 

Πειραιώς 46 και Επονιτών, 185 10 Πειραιάς, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από 08.00 μέχρι 15.00. 

Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης - Τμήμα Προμηθειών, 
7ος όροφος, Γραφ. 703 

Υπόψη: Α. Μαλισιόβας - Α. Δαλαμπίρα 

θ-ΓΠ3ϋ:3.ηη&Ιΐ3ΐθν35@5ΐείΐ3ίΙθ3.9Γ,3.ά3ΐ3ΙΤΐρΐΓ3@3ί3ίΐ3ίΙθ3.9Γ 

Τηλέφωνο: 2131352202, 3143, Φαξ: 213 135 3158. 

Πειραιάς, 22 Φεβρουάριου 2016 

Η Αναπληρώτρια Προέδρου 
Προϊσταμένη Γ εν. Δ/νσης Στατ. Ερευνών 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΞΕΝΑΚΗ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) 

1.- Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛ¬ 
ΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΖΑ- 
ΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ο.4) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟ¬ 
ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε.», με προϋπολογισμό 
835.000,00 ευρώ. 
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Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία οδοποιία, με προϋπολογισμό 643.193,71 
ευρώ 

β) Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολο¬ 
γισμό 30.478,22 ευρώ 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Περιγραφή του έργου: Βελτίωση / ανακατασκευή 
του οδικού τμήματος στην Ε.0.4 Κοζάνης - Θεσσα¬ 
λονίκης 250 μ. εκατέρωθεν της θέσης της πρόσφατα 
κατεδαφισμένης γέφυρας του Ο.Σ.Ε., με ταυτόχρονη 
διαμόρφωση των υπαρχόντων συνδέσεων σε αυτό. 

3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθε¬ 
σμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα 
(150) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές 
προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνι¬ 
κών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο¬ 
νίας, στο Διοικητήριο περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, μέχρι τις 
5-5-2016 ημέρα Πέμπτη με την καταβολή των εξόδων 
παραγωγής των τευχών,που ανέρχονται σε 10 ευρώ. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461052684, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2461052685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Βαλασία Κυριαζίδου. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-5-2016 ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/2008. 

6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

6.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας οδοποιίας καθώς και στην Α1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

6.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώ¬ 
σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ 
τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 


κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

6.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

6.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο¬ 
ρίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

6.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.473,44 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 10-12-2016. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 6 μήνες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την απόφαση 
2102/24-11-2015 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. 
(ΑΔΑ:Β8ΠΝ7ΛΨ-ΚΡΞ) από τις πιστώσεις του έργου «ΣΤΟΙ¬ 
ΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000)» 
της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (έδρα) και υπόκει- 
ται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 
27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724-8-1993) 
καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λει¬ 
τουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, 
ως ισχύει σήμερα. 

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβο¬ 
λής στον ανάδοχο μέχρι ποσοστού 15% του ολικού 
ποσού της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4072/2012 άρθρο 242 παρ. 3 και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008. Κατά τη χορήγηση 
της προκαταβολής δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής όπως προβλέπει το τέταρτο άρθρο παρ. 
1 του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122 Α'/31-12-2013). 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακε¬ 
δονίας. 

Κοζάνη, 24 Φεβρουάριου 2016 

Ο Περιφερειάρχης 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 



ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 1 ΔΑΟΚ.ΦΘ /2016 

1. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Φθιώτιδας, έχοντας υπόψη την 146/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, 
διενεργεί Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με 
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υλο¬ 
ποίησης του έργου ανάδειξη αναδόχου για τον από 
εδάφους ψεκασμό 5.420.000 ελαιόδεντρων στα πλαί¬ 
σια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς για τα έτη 2016 - 2017 στη Π.Ε. 
Φθιώτιδας Προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 634.140,00 € 
χωρίς ΦΠΑ (23%) κατ’ έτος. Ο ψεκασμός θα γίνει στα 
παρακάτω Δ.Δ της Π.Ε. Φθιώτιδας χωρισμένα σε 2 τμή¬ 
ματα ως: 

2. Τμήμα Ιο: Αγ. Κωνσταντίνου, Αρκίτσας, Λειβανατών, 
Μεγαπλατανου - Γουλεμίου, Αταλάντης - Κυπαρισσιού, 
Τραγάνας - Προσκυνά, Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, 
Καλαποδιού - Ζελίου, Ελάτειας, Σφάκας, Αμφίκλειας- 
Δρυμαίας -Τιθρωνίου, Μοδιού, Τιθορέας - Αγίας Μαρί¬ 
νας, Κ. Τιθορέας, ψεκαζόμενα ελαιόδενδρα (2.446.000) 
εκτιμώμενο κόστος του έργου χωρίς ΦΠΑ: 286.182,00 € 
(κατ’ έτος 2016-2017) 

3. Τμήμα 2ο Λαμίας, Λυγαριάς, Ροδίτσας - Μεγάλης 
Βρύσης, Σταυρού, Κωσταλεξίου, Κομποτάδων, Μεξιατών 
Αργυροχωρίου Φραντζή, Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλ- 
λου - Βαρδατών, Δαμάστας, Ηράκλειας, Θερμοπυλών, 
Ροδωνιάς, Αγίας Τριάδας, Μώλου, Αγίου Χαραλάμπους, 
Σκάρφειας, Αγίου Σεραφείμ, Καινούριου, Ανάβρας, Μεν- 
δενίτσας, Κόμνηνας, Καμένων Βούρλων Ρεγγινίου, Καλ- 
λιδρόμου Αγίας Παρασκευής, Λιμόγαρδ ίου, Αυλακίου, 
Αγίας Μαρίνας, Στυλίδας Λογγιτσίου, Νεράιδας, Κα¬ 
ραβομύλου, Αχινού, Ανύδρου, Παλαιοκερασιάς, Ραχών, 
Αχλαδιού, Σπαρτιάς, Πελασγίας, Μύλων Βαθυκοίλου, 
Γλύφας, ψεκαζόμενα ελαιόδενδρα (2.974.000), εκτιμώ¬ 
μενο κόστος του έργου χωρίς ΦΠΑ: 347.958,00 € (κατ’ 
έτος 2016-2017). 

4. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14-3-2016. 

5. Ημερομηνία καταληκτική ηλεκτρονικής υποβολής 
των προσφορών: 4-4-2016, Ημέρα: Δευτέρα και Ώρα 
Ελλάδος: 15:00 (03:00 μ.μ.). 

6. Ημερομηνία, ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: 7-4-2016, Ημέρα: Πέμπτη Ώρα Ελλάδος: 10:00 
π.μ.. 

7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΓοππίΙΙτθυε.ρον,ρΓ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρΐΌΐτπίίίθυε.ςον.ρΐ' του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο¬ 
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 


9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερό¬ 
μενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφι¬ 
ακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγράφει στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) - Διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοπιίΙΐΊθυδ.ςον.ρΓ. 

10. Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότε¬ 
ρα τμήματα του διαγωνισμού, για τις συνολικές όμως 
προκηρυχθείσες εργασίες κάθε τμήματος του έργου, 
όπως αυτές περιγράφονται στην αναλυτική Διακήρυξη. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει Ανάδοχο με κριτήριο 
την χαμηλότερη τιμή. 

11. Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο 
στην διαδικτυακή πύλη του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ νννννν.ρΐΌΐίίθυε. 
ςον.ςΓ. και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεός 
Ελλάδας νννννν.ρεΙο.ρον.ρΓ. 

12. Η διακήρυξη εστάλη στην υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.) την 
24-2-2016. 

13. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται 
μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς. 

Λαμία, 24 Φεβρουάριου 2016 

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Αριθμ. 7413 

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσ¬ 
σει Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016» που αφορά τις ανάγκες για καύσιμο κίνη¬ 
σης (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνα αμόλυβδη), πετρέλαιο 
θέρμανσης, πρόσθετου καυσίμου και λιπαντικών του 
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, του Κοινωνικού 
Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτρο¬ 
πής Α'θμια Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής 
Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης: 

ί) Γ ια τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πετρέλαιο κίνησης - 
βενζίνη αμόλυβδη και Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης) το 
μεγαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επί 
της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου 
είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του οικείου Υπουργείου για την συγκεκριμένη περιφε¬ 
ρειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα 
το αναδόχου 

ϋ) Για το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα 3) και τα λιπαντι- 
κά (Ομάδα 4) τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της με α/α 1/2016 μελέτης της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων. 

Οι συγκεκριμένες ποσότητες για την κάθε Ομάδα είναι 
οι εξής: 

Ομάδα 1 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 446.076 ΛΙΤΡΑ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ: 61.738 ΛΙΤΡΑ 
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Ομάδα 2 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 126.506 ΛΙΤΡΑ 

Ομάδα 3 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: 1.000 ΛΙΤΡΑ 

Ομάδα 5 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 150 ΛΙΤΡΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται σε 670.500,00 €, (μετά στρογγυλοποίησης), (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ) και επιμερίζεται ως εξής: 

562.499,74 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για 
τα καύσιμα Ομάδα 1 

(Πετρέλαιο Κίνησης, Αμόλυβδη Βενζίνη). 

104.997,49 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το 
Πετρέλαιο Θέρμανσης Ομάδα 2. 

2.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το 
Πρόσθετο Καύσιμο Ομάδα 3. 

1.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για τα 
Λιπαντικά Ομάδα 5. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης «Ενιαίος Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ), 
του Π.δ. 60/2007, του Ν. 3463/2006 (Νέος Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμ¬ 
μα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 1/2016 και 
την με αριθμ. Πρωτ. 5165/9-2-2016 σχετική Διακήρυξη, 
το Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α'/29-5-2013) Εθνικό σύστημα 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
θέσουν προσφορά υποχρεωτικά για όλες τις βασικές 
ομάδες της προμήθειας, όπως αυτές αναλύονται στον 


ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης με αριθμ. 1/2016, 
και για τις αντίστοιχες συνολικές ποσότητες της κάθε 
ομάδας, εκτός της υποομάδας 1.Β της ομάδας 1 (βενζί- 
να αμόλυβδη) όπου μπορεί να κατατεθεί μεμονωμένη 
προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστη¬ 
μα, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 22-3-2016 και ώρα 
λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την 
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. 
Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) 
εργάσιμες ημέρες. 

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική 
διαδικασία θα επαναληφθεί για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου. Θα διεξαχθεί ξανά 
σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα προκύπτει από 
νέα περιληπτική επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρ¬ 
χου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπιίίάθυε.ρον.ρΓ του συστήματος, ύστερα 
από συντετμημένη (προηγούμενη προκαταρτική προκή¬ 
ρυξη) προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) ημερών, από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της 
περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 10 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013 και 
στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονι¬ 
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ρον.ςΓ, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τετάρτη 24-2-2016 

Παρασκευή 26-2-2016 

Τρίτη 22-3-2016 ώρα 10:30 


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφο¬ 
ράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαι¬ 
ώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρο¬ 
νοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της υπουρ¬ 
γικής απόφασης Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οι¬ 
κονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙτθυδ. 
9 ον.< 3 ΐ·) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% 
επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγ¬ 
γύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντι¬ 


στοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογι- 
σθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 10.902,39 € ή για την 
υποομάδα 1.Β της ομάδας 1, όπου μπορεί να κατατεθεί 
μεμονωμένη προσφορά ήτοι 1.385,34 €. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ 
του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και 
υπολογίζεται στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς το Φ.Π.Α.. 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Με την αριθμ. 2015 / 3 214-390847 προκαταρκτική προ¬ 
κήρυξη που δημοσιεύθηκε στις 5-11-2015 στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής'Ενωσης έγινε η προδημοσί¬ 
ευση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙ- 
ΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016. 

Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22-2-2016. 

Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα 
του ΕΣΗΔΗΣ: 20526. 

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε 
όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστό- 
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σελίδα του Δήμου νννννν.ννν.ρον.ς|Γ και στην ιστοσελίδα 
του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμ¬ 
βάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμή¬ 
μα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, 
Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος, 2132019955 Αση- 
μακόπουλος Αγγελος. 

Βούλα, 23 Φεβρουάριου 2016 

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

Αριθμ. 1934 

Ο Δήμος Δεσκάτης, Νομού Γρεβενών, προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντηριο με επαρχι¬ 
ακό δρόμο Δεσκάτης - Παλιουριάς», με προϋπολογισμό 
210.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋ¬ 
πολογισμό 166.253,78 ευρώ, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από 
την έδρα της Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ και επί της 
οδού Ανδρομάνας 2, Δημαρχείο Δεσκάτης, μέχρι τις 
10-3-2016 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ¬ 
τιλίας και Τουρισμού υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι από την Τ.Υ Δήμου Δεσκάτης, αρμόδιος υπάλληλος 
Καραστέργιος Ευθύμιος (τηλ.: 2462351109), και ΕΑΧ Επι¬ 
κοινωνίας 2462351105 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/03/2016 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ επί 
της οδού Ανδρομάνας 2, Δημαρχείο Δεσκάτης και θα 
διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 «Κύ¬ 
ρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων». 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 


γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 
γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση Εγγυητικής Επιστολής ύψους 3.414,63 ευρώ και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
τον ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΔΕΗ ΑΈ, βάσει 
της από 10-8-2015 σύμβασης με το Δήμο Δεσκάτης, 
σύμφωνα με την οποία η πληρωμή θα γίνεται κατόπιν 
της αποστολής των απαιτούμενων παραστατικών και 
της επιβεβαίωσης προόδου υλοποίησης, την 24η ημέρα 
του τρίτου μήνα από την υποβολή των παραπάνω πα¬ 
ραστατικών σε αυτήν από το Δήμο Δεσκάτης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ. 

6. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Δεσκάτη, 24 Φεβρουάριου 2016 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

Αριθμ. 1935 

Ο Δήμος Δεσκάτης, Νομού Γρεβενών, προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙ- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κατασκευή τεχνικών πρόσβα¬ 
σης)», με προϋπολογισμό 113.000,00 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ 23%. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋ¬ 
πολογισμό 90.832,06 ευρώ, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από 
την έδρα της Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ και επί της 
οδού Ανδρομάνας 2, Δημαρχείο Δεσκάτης, μέχρι τις 
17-3-2016 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ¬ 
τιλίας και Τουρισμού υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι από την Τ.Υ Δήμου Δεσκάτης, αρμόδιος υπάλληλος 
Καραστέργιος Ευθύμιος (τηλ.: 2462351109), και ΕΑΧ Επι¬ 
κοινωνίας 2462351105 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-3-2016 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ επί 
της οδού Ανδρομάνας 2, Δημαρχείο Δεσκάτης και θα 
διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 «Κύ¬ 
ρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων». 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 
γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση Εγγυητικής Επιστολής ύψους 1.837,40 ευρώ και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα πρό¬ 
ληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' 
βαθμού της χώρας (ΣΑΕ 055)» με υπάρχουσα πίστωση 
80.000,00 Ευρώ, και από ΣΑΤΑ 2016. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ. 

6. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής . 

Δεσκάτη, 24 Φεβρουάριου 2016 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 












